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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 191 

18 Απριλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Αριθμ. 1330 

Ο Δήμαρχος Λουτροπόλεως Θερμής διακηρύττει 
ότι την 29.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λουτρο¬ 
πόλεως Θερμής, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2576/1998, 
ν. 2940/2001, τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, π.δ. 402/1996 
π.δ. 472/1985 και π.δ. 210/1997 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου: «Κεντρική 
Θέρμανση Δημαρχείου». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση την μελέτη με αριθμό θεώρησης 
11.3.2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 
31.100,01 € με Φ.Π.Α. και η πίστωση προέρχεται από την 
ΣΑΤΑ Δήμου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Στο διαγω¬ 
νισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1, Α2,1 ης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά Η/Μ 
οπουδήποτε στην Ελλάδα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 578,62 € και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Λουτροπόλεως Θερμής. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 60 (εξήντα) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συ¬ 
μπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο 


σφραγισμένο που θα χορηγεί ο Δήμος Λουτροπόλεως 
Θερμής μέχρι την 24.4.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λουτροπόλεως Θερμής 
Οικονόμου Μ., Τσουπή Κ. (τηλ.: 2251352609/608) τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λουτρόπολη Θέρμης 14 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Αριθμ. 2818 

Ο Δήμαρχος Ποταμιάς διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑ¬ 
ΝΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΚΕΑΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
85.680,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογι¬ 
σμός για καθορισμό πτυχίων 70.670,06 για αναθεώρηση 
1.329,94 για Φ.Π.Α. 13.680,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 6.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Δημαρ¬ 
χιακή Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ. 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
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β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1.415 ευρώ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Ποταμιάς με έδρα Βλαχογιάννι Τ.Κ. 40100 
τηλ. 24923 50600-1 ίαχ 2920 29143 θ-πιαίΙ ροΐ3πιί3@0858. 
δγζοίχίε.ρον.ρΓ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.540 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΤΑ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 85.680,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α'137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προ¬ 


βλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έρ¬ 
γου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 71/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 1.5.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή είκοσι ευρώ 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλεί¬ 
εται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνι¬ 
σμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η 
παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Βλαχογιάννι, 15 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ. ΜΗΣΙΟΣ 
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(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 31662/1569 

Η Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων της Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση φθορών 
ασφαλτικού καταστρώματος και συμπλήρωση ερεισμά¬ 
των σε τμήματα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου - Αυχένα 
Κατάρας (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κα¬ 
τηγορίες εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπο¬ 
λογισμό: 124.725,50 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.), στα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου, 5° χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη 30.4.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651060839, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2651063903, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία η Αλεξία Τσώλα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, 5° χλμ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κοζάνης, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2(α) και 4(α) του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α2 ή 1 η για έργα κατηγορίας οδο¬ 
ποιίας ανεξαρτήτως έδρας και τάξη 2 η για έργα οδο¬ 
ποιίας με έδρα τον Νομό Ιωαννίνων, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που 
αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρασίας» 
των συμβατικών τευχών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.495,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων της Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου. 

Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίων'Εργων 
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΟΥ 


(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1790 

Ο Δήμαρχος Δαφνουσίων προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών» (πετρελαί¬ 
ου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης ευρθΓ και 
αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Δαφνουσίων, 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύ¬ 
θυνση Εμπορίου της Ν.Α. Φθιώτιδας, προϋπολογισμός 
69.563,47 € με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα, την 13.5.2008 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.. Μετά 
το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλα¬ 
βής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% 
του ποσού των 58.456,70 €. 

Πληροφορίες καθώς και τεύχη δημοπράτησης θα 
παρέχονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Δαφνουσίων έως και την Πέμπτη 8.5.2008. (τηλ.: 22333 
50513-514-515). 

Λιβανάτες, 16 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 1341 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) 
διακηρύττει ότι την 6.5.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Παράρτημα 
Ρεθύμνου του Ο.Α.ΔΥ.Κ. (Λεωφ. Μ. Πορτάλιου 5-7, Ρέθυ¬ 
μνο), θα διεξαχθεί με ανοιχτή δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3481/2006, ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, 
ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
π.δ. 60/2007, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 11ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙ¬ 
ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ». 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋ¬ 
πολογισμό 988.978,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 997.478,99 € και με Φ.Π.Α., 
σε 1.187.000,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), μέχρι τις 
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30.4.2008, από τα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. - Παράρτημα 
Ρέθυμνου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β (4 η βελτίωση πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έρ¬ 
γων). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 

- Δεύτερη και Τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους 

- Τέταρτη τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας που 
έχουν έδρα το Νομό Ρεθύμνης ή έχουν δηλώσει στην 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. ως δεύτερη έδρα το 
Νομό Ρεθύμνης και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγρα¬ 
φής τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 19.779,38 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.. 

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δη¬ 
μόσια έργα. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΓΤΠΕ- 
Π (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων - Προσανατολισμού) και κατά 20% από Εθνι¬ 
κούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 
(αριθ. ενάρ έργου ΚΑ 2002ΕΠ00230010). 


Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. - Παράρτημα Ρεθύμνου, 
Λεωφ. Μ. Πορτάλιου 5-7, αρμόδιος υπάλληλος Μανόλης 
Πενθερουδάκης, τηλέφωνο: 28310 53778 και Φαξ: 28310 
23835, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χανιά, 15 Απριλίου 2008 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 2244 

Ο Δήμαρχος Σολυγείας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου στις 6.5.2008 ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφικού και 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή 
του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΔ Σοφικού» 
σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως αυτός 
ισχύει, του ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσης τους. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες, με έλεγχο ομαλότητας του 
άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει 
μόνο μία οικονομική προσφορά. Η ανάδειξη του αναδό¬ 
χου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην 
Ε.Ε. ή την Κ/ξία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 6.5.2008 
και ώρα 10:00 π.μ.. 

Αν για οιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την 6.5.2008 τότε θα διενεργηθεί την 13.5.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ.. 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι πα¬ 
ρακάτω διατάξεις: 1) Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε από τους νόμους: ν. 2052/1992 άρ¬ 
θρα 6 και 20 - ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως 4 - ν. 2338/1995 
άρθρο 13 - ν. 2372/1996 άρθρο 4 - ν. 2940/2001 - 
ν. 3212/2003 - ν. 3263/2004 και 3316/2005. 2) Οι διατάξεις 
περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων κ,λπ. - π.δ. 82/1996 και ν. 3310/2005 - 
ν. 3414/2005 3) Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. και 
το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 - ν. 2362/1997- ν. 3021/2002 - 
Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 όπως ισχύει μετά τους 
ν. 3060/2002 - ν. 3090/2002 - ν. 3310/2005 - ν. 3414/2005 - 
υπ’ αριθμ. 24014/2005 κοινή υπουργική απόφαση και υπ’ 
αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 υπουργική απόφαση. 4) 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων έργων όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 286/1994 - 
π.δ. 368/1994 - π.δ. 210/1997 - π.δ. 285/1997 - π.δ. 218/1999 
και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση του 
έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 
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Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ορίζεται σε 100.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
και τις αναθεωρήσεις, βάση του προϋπολογισμού του 
έργου με υπάρχουσα πίστωση 100.000,00 ευρώ. Ο συ¬ 
νολικός προϋπολογισμός τικ μελέτης / υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ. 

Δαπάνη εργασιών: 60.958,35 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 12.114,27 
ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 10.960,84 ευρώ. 

Αναθεωρήσεις: 0,50 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 15.966,39 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα 
αφορά, τις κατηγορίες εργασιών Οδοποιίας έργα: 
84.033,61 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται 80.000,00 ευρώ από το 
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 20.000,00 από δημοτικούς 
πόρους. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: 1) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των τάξεων κατηγορίας Α1 (Κ/ξίες), 
Α2, 1 η , 2 η (εντός Νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα 
Οδοποιίας 2) Προερχόμενες από τα κράτη μέλη της 
ΕυρωπάίκήςΈνωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς σε 
τάξη αντίστοιχη για έργα Οδοποιίας. 3) Προερχόμενες 
από τα κράτη μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνωσης ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
των παραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 3 σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 και υπό τον όρο ότι κάθε ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) εφ’ όσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο¬ 
ρίας. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμ¬ 


μετοχής συνολικού ποσού 1.681,00 ευρώ χωρίς χρονικό 
περιορισμό ή με ισχύ μεγαλύτερη των 90 ημερολογια¬ 
κών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης του ανα- 
δόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 άρθρο 4 του ν. 3263/2004, το ύφος της οποίας 
μπορεί να φτάσεις και το 35% του προϋπολογισμού της 
σύμβασης. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΔ Σοφικού» ορίζεται 
σε 120 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα 
πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο βιβλίο της Δ/νσης 
Τ.Α. και Δ/σης Ν. Κορινθίας (όχι αργότερα από την εκ- 
πνοή 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης). 

Το έργο περιλαμβάνει, διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες ή βραχώδες και κατασκευή 
στρώσης υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου σε 
αγροτικούς δρόμους του Σοφικού. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό (άρθρο 23 παρ. 2 του π.δ. 609/1985) 
για διάστημα έξι μηνών. 

Τα σφραγισμένα έντυπα οικονομικής προσφοράς τα 
οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Σολυγεί- 
ας) εφόσον ζητηθούν το αργότερο μέχρι την Τέταρτη 
30.4.2008, αφού καταβάλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Σολυγείας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2741360120). 

Σοφικό, 15 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ 

Αριθμ. 2257 

Ο Δήμαρχος Αετού διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

• Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο της υπηρεσίας ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 
Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία 
οικονομική προσφορά. 
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• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 13.5.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 3437 του 
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/24.8.1993). 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στα κάτωθι: 

- στην Α1, Α2, 1 η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με την αντίστοι¬ 
χη τάξη πτυχίου (Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να 
προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων στα 
Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προσαρμό¬ 
ζεται κατάλληλα ο όρος της Διακήρυξης). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χίλια οκτώ ευρώ 
και σαράντα λεπτά (1.008,40) σε ποσοστό 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού, και απευθύνεται στο Δήμο Αετού. 

- Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 


• Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ήμερες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Αετού στο Δημαρχείο, στον Αετό του 
Ν. Φλωρίνης, Νομού Φλωρίνης, 530 75 Αετός (Αρμόδιος: 
Παπαγιάννης Αθανάσιος τηλ. 2386041610) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπά¬ 
νω τεύχη, μέχρι και την Πέμπτη 8.5.2008, από τα γραφεία 
του Δήμου Αετού. 

• Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 30 ευρώ. 

Αετός, 10 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 2350 

1. Ο Δήμαρχος Καλαμποκιού, διακηρύσσει ότι δημο- 
πρατείται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών, (σε ακέραιες μονάδες) σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων», για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ». 

Προϋπολογισμού 168.067,22 € + 31.932,77 € (Φ.Π.Α. 
19%) = 200.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την ακό¬ 
λουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπο¬ 
λογισμό 168.067,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
Απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δήμο Καλαμποκιού, μέχρι 
και τις 2.5.2008 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ. 
Πληροφορίες: Τηλ. 2521352430, ΕΑΧ 2521352409, τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε .υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Καλαμποκιού ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α2, 1 Γ και 2 η τάξη (με τους περι¬ 
ορισμούς των κατωτάτων ορίων) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα- 
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γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ¬ 
ταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 2% στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας, ήτοι 3.361,34 € και ισχύ τουλάχιστον διακόσι¬ 
ες (210) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες είναι από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Καλαμποκιού. 

Καλαμπόκι, 8 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αριθμ. 14334 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για 
την προμήθεια και αντικατάσταση ενός φυγοκεντρικού 
ψύκτη ΟΑΒΒΙΕΒ ΒΤ 600 για τις ανάγκες κεντρικής κλι¬ 
ματιστικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου, προϋπολο- 
γιστικής δαπάνης 160.650 € με Φ.Π.Α. (19%) και αριθμό 
διακήρυξης Νο 006/2008. 

Ανοιγμα προσφορών: Στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 5.5.2008, 
ημέρα Δευτέρα μέχρι ώρας 14:30, στο γραφείο Προμη¬ 
θειών, στο ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την 
6.5.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών (αίθουσα συνεδριάσεων) του Νοσοκομείου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής 8.032,50 €. 

Τα τεύχη διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών θα 
διατίθενται από το Γ ραφείο Προμηθειών με την κατα¬ 
βολή 20 €, έναντι απόδειξης. 


Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ελληνικό 
τύπο: την 18.4.2008. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
Γραφείο Προμηθειών, Περιφερειακή οδός Θεσσαλονί¬ 
κης - Νέα Ευκαρπία τηλ. 2310 693115, 2310 693119. 

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 2011 βί 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 
Πάτρας διακηρύσσει ότι εκθέτει σε μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό εκ- 
πτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών 
του τιμολογίου του έργου: «Ανόρυξη Γεωτρήσεων 2008», 
προϋπολογισμού 304.134,97 € συν Φ.Π.Α. 54.744,29 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5.5.2008 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Ακτή Λυμαίων 48 - Πάτρα). Ώρα λήξης παρα¬ 
λαβής των προσφορών η 10:00 π.μ.. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 5.5.2008, τότε θα διενεργηθεί την 12.5.2008 
ημέρα Δευτέρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 
Α2 τάξη και πάνω για έργα Γ εωτρήσεων ή Κοινοπρα¬ 
ξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως ορίζεται στη 
διακήρυξη. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 6.022,00 € σε γραμμάτιο Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ που να απευθύνεται 
στην Δ.Ε.Υ.Α.Π.. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 
Υπηρεσία'Υδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (τηλ.: 2610366100). 

Πάτρα, 16 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 1851 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση των εργασιών του υποέργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΛΙ- 
ΟΒΟΥΝΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης (μαζί με Φ.Π.Α.) 
135.662,00 ευρώ, του έργου «Αποκατάσταση, Αξιοποίηση 
και Προώθηση των Μνημείων της Βυζαντινής Περιόδου 
σε περιοχές της Ηπείρου και της Απουλίας». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 
(οδός Περδικάρη 1 - 48 100 Πρέβεζα) μέχρι τις 8.5.2008. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26820-46013, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 26820-46002, αρμόδια για επικοινωνία: Βασιλική 
Ρούγκα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.5.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέ¬ 
ρους επί τοις εκατό (%) ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παρ 4 Β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που τηρούνται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1 Γ 
τάξη ανεξαρτήτους Νομού (ή και τη 2 η τάξη με έδρα 
το Νομό), καθώς και κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων Α1 τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί και εφόσον προέρχονται 
από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ¬ 
βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. ή 
προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.232,00 ευρώ απευ¬ 
θυνόμενη στη Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξη μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Κ.Π ΙΝΤΕΒΒΕΘ/ΙΙΙ 
με ποσοστό 75% κοινοτική συμμετοχή και 25% εθνική 
συμμετοχή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή ΕπιτροπήΈργων, Προμηθειών και Μελετών 
της Ν.Α. Πρέβεζας. 

Πρέβεζα, 15 Απριλίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 3 

1. Η Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών ανακοινώνει 
ότι εκθέτει σε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσί¬ 
ας, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 
4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985, τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και με 


τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης 
για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση Πλακό¬ 
στρωσης Εξωτερικού Χώρου ΚΕΔΑ/Ζ» προϋπολογισμού 
112.000,00 ευρώ και αφορά Οικοδομικές εργασίες πο¬ 
σού 81.913,60 € (με ΓΕ και ΟΕ 28%), απρόβλεπτα ποσού 
12.204,05 € και Φ.Π.Α. 17.882,35 € σύμφωνα με τον προ¬ 
ϋπολογισμό της μελέτης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή στις 6.5.2008, ημέρα Τρίτη, ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 και ώρα έναρξης μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης, η οποία κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
της Επιτροπής στη Μ.Α.Κ., Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 303 
(πρώην Ασπροπύργου), Άνω Λιόσια. Αν για οποιονδήποτε 
λόγω δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την προαναφερθεί- 
σα ημερομηνία, θα διεξαχθεί στις 13.5.2008 ημέρα Τρίτη, 
και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ.. 

3. Δεκτοί στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τη κατάταξη 
του άρθρου 4 του ν. 2940/2001, γίνονται: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2, 1 η τάξη γενικά και 2 η τάξη με έδρα 
το Νομό Αττικής και σε ένα δεύτερο Νομό για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2, 1 η τάξη γενικά του Μ.Ε.ΕΠ. και 2 η 
τάξη με έδρα το Νομό Αττικής και σε ένα δεύτερο Νομό 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικά με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ποσοστό 
2% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Υπηρεσί- 
ας ' 

5. Ο διαγωνισμός υπόκειται στην έγκριση του ΔΑΥ. 

6. Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της δι¬ 
ακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προη¬ 
γούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα 
έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, 
βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από 
τις πιστώσεις του έργου. 

7. Τεύχος της μελέτης αντί είκοσι ευρώ (20,00 €) θα 
διατίθεται από την Μ.Α.Κ., Τμήμα Εργολαβιών - Προμη¬ 
θειών, έως και 2.5.2008, κάθε εργάσιμη και ώρες 09:00 
έως 13:00. Η παραλαβή τευχών θα γίνεται από τον ίδιο 
τον ενδιαφερόμενο ή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότη¬ 
σης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα 
Εργολαβιών Προμηθειών τουλάχιστον μια ημέρα πριν. 
Πληροφορίες διατίθενται στα τηλ. 2470488-9 (εσωτ. 
5608). 

Άνω Λιόσια, 16 Απριλίου 2008 

Ο Διοικητής Μ.Α.Κ. 

ΔΗΜ. ΔΕΜΑΓΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 

Αριθμ. 7585 

Ο Δήμαρχος Αιγίου διακηρύσσει ότι: 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη του 
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αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΔ. ΔΑΦΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ», κατά το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης στις τιμών του τιμολογίου της υπη¬ 
ρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (άρθρο 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001), στις 3.6.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγίου Ν. Αχάΐας, 
Αγ. Μελετίου 11 (2 ος όροφος), Αίγιο Τ.Κ. 25 100 ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων 
των ενδιαφερομένων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ- 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή (Δημαρχιακή Επιτροπή βάσει 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα¬ 
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. (Διακήρυξη Ανοιχτής 
Δημοπρασίας, κεφάλαιο Β, άρθρο 18). 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 16.803,08 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 19% 
19.995,67 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά μητρώα που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας, για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από το άρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. αΐ της διακήρυξης. 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη μέλη που έχουν υπογράψει συμφω¬ 
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
το άρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. β και γ της διακήρυξης. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 2, 3, 4 της διακήρυξης. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, 
του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και του 
ν. 3263/2004 και του ν. 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 336,06 € (2% του προϋπολογισμού, χωρίς 
δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 19%). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 


Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης τον έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την δημοκρατία μπορούν να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, το έντυπο για την 
σύνταξη και υποβολή της προσφοράς κ.λπ., πληροφορίες 
σχετικά με το έργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού, μέχρι και την Πέμπτη 29.5.2008, από 
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγίου, 
καταβάλλοντας το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €). 

Περισσότερες πληροφορίες (τεύχη δημοπράτησης. 
οικονομική προσφορά κ.λπ.) μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, 
Αγίου Μελετίου 11, τηλ. 26910-23914 και 26910 25555 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κωνσταντίνος 
Διαμαντόπουλος). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αίγιο, 11 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 


Αριθμ. 7376 

Ο Δήμαρχος Αιγίου διακηρύσσει ότι: 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη του 
αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΥ I. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», με το σύστημα των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου 
της Μελέτης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4.β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και το 
ν. 2940/2001, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 150.580,71 €. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα εργασιών 
αναλύεται ως εξής: 


ΟΔΟΠΟΙΊΑ 

37.849,20 € 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

16.565,00 € 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

7.524,04 € 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

10.828,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

17.755,80 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

90.522,01 € 

Ο.Ε. και Γ.Ε. 18% 

16.293,97 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

16.022,40 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

122.838,41 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

3.700,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 

126.538,41 € 

Φ.Π.Α. 19% 

24.042,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

150.580,71 € 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6.5.2008 ημέρα Τρίτη 


και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Αιγίου Ν. Αχάίας, Αγ. Μελετίου 11 (2 ος όροφος), 
Αίγιο, Τ.Κ. 25100 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των 
νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
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μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ- 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή (Δημαρχιακή Επιτροπή βάσει 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα¬ 
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Διακήρυξη Ανοιχτής 
Δημοπρασίας, κεφάλαιο Β, άρθρο 18). 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 122.838,41 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και χωρίς τη Δαπάνη Αναθεώρησης και συνολικής 
δαπάνης με τη Δαπάνη Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 19% 
150.580,71 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2007-2008. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη μέλη που έχουν υπογράψει συμφω¬ 
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις τον Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
το άρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. β και γ της Διακήρυξης. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 2, 3 και 4 της Διακήρυξης. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και του ν. 3263/2004 
και του ν. 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.456,77 € (2% του προϋπολογισμού, χωρίς 
δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 19%). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν πε¬ 
νήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης τον έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημοπρασία μπορούν να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, το έντυπο για τη 
σύνταξη και υποβολή της προσφοράς κ.λπ., πληροφορίες 
σχετικά με το έργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού, μέχρι και την Πέμπτη 1.5.2008, από 
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγίου, 
καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €). 

Περισσότερες πληροφορίες (τεύχη δημοπράτησης. 
οικονομική προσφορά κ.λπ.) μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, 
Αγίου Μελετίου 11, τηλ. 26910-23914 και 26910-25555 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Μαρία Γ. Σταθούλια και 
Ελευθερία Ρέππα). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αίγιο, 10 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Τ.Υ. 1743 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ» με συνολικό προϋπολογισμό 125.000,00 
ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογι¬ 
σμό 92.397,90 €, β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 16.930,30 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Πλα¬ 
τεία Ελευθερίας, μέχρι τις 8.5.2008 ημέρα Πέμπτη. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241360582, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2241360581, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνώ 
Γεώργιος Περάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι «προσφορά με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου» του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις, 
Α2,1 η ανεξαρτήτως Νομού και 2 η εντός Νομού για έργα 
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και τις τάξεις Α1, 
Α2, 1 η ανεξαρτήτως Νομού για έργα στην κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταίο πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο, γ) κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.190,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημερολογιακών ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων Ν.Α.Δ.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Εκτέλεσης Έργων Δωδεκανήσου. 

Ρόδος, 15 Απριλίου 2008 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Β. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 5168/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. 
- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 ίαχ. 
210-8212219) διενεργεί Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την 
ανάθεση υπηρεσιών για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού 
Κέντρου 185 για διάστημα δύο ετών αρχής γενομένης 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Ο.Α.Σ.Α. με 
αριθμό κλήσης 185 παρέχει στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα συγκοινωνιακή πληροφόρηση στο επιβατικό 
κοινό που θέλει να μετακινηθεί με τις αστικές συγκοινω¬ 
νίες στην περιοχή της πρωτεύουσας συνδυάζοντας τη 
βέλτιστη διαδρομή. Το Τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί 
στη έδρα του Ο.Α.Σ.Α. όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
με 13 γραμμές κλήσης. Ο προϋπολογισμός του έργου 
είναι 800.000 ευρώ (συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.). 

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται 
από τον Ο.Α.ΣΑ. (υπεύθυνη Διεύθυνση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, 
πληροφορίες Ν. Βιλαέτης τηλ.: 210-8200808) τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
παραπάνω τεύχη, μέχρι 11.6.2008, από τα γραφεία του 
ΟΑ,Σ.Α. με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20 €). Η 
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό παραδίδει τα 
τεύχη αυθημερόν από την παραλαβή της αίτησης. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 12.6.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ., στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., 
Μετσόβου 15, Αθήνα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 
ορίζεται η 18.4.2008. 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 

Αριθμ. 2250 

Ο Δήμαρχος Ελίμειας Νομού Κοζάνης, διακηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Τ.Δ. ΚΡΟΚΟΥ Δ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ». 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 240.000,00 € 
με την δαπάνη εργασιών 147.448,38 €, την δαπάνη των 
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) 26.540,71 €, την δαπάνη των απρο¬ 
βλέπτων (15%) 26.098,36 €, αναθεώρηση 1.593,22 €, την 
δαπάνη του Φ.Π.Α. (19%) 38.319,33 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 3263/2004, και το 
ν. 3548/2007, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους 
όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγω- 


νιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ. 4.β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής 
του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση ή Κ/ξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή τμήμα¬ 
τος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ. Κρόκου 
του Δήμου Ελίμειας του Ν. Κοζάνης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κα¬ 
τάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την 
13.5.2008 και ώρα 10:00 π.μ,, στο Δήμο Ελίμειας, Κρόκος, 
50010. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 ή 1 η ή 2 η ανεξαρτήτως 
Νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (200.087,45 €), υπό τους περιορισμούς 
περί κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με- 
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μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 4.001,75 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη και 
έντυπα δημοπράτησης από το Δήμο Ελίμειας, Κρόκος, 
50010, κατά την μέχρι και την 8.5.2008 ημέρα Πέμπτη 
με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχονται σε 50,00 €. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργά¬ 
σιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγη¬ 
σης. 

Κρόκος, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΙΑΚΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. 3625 

1. Ο Δήμαρχος Καμείρου, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Αγρο¬ 
τικών Δρόμων στο τοπικά Διαμερίσματα Δ. Καμείρου», 
με προϋπολογισμό 1.021.746,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 2 η έως 3 η τάξη ανεξαρτήτως 
Νομού έδρας και έως 4 η τάξη για έργα εντός Νομού 
έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής τους, με προ¬ 
ϋπολογισμό 866.400,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Σο- 
ρωνή Ρόδου τηλ. 2241 360900, μέχρι τις 1.5.2008 Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241360900, 2241360925, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2241041900, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Λαός Ιωάννης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 4 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2 η έως 
3 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας και 2 η έως 4 η τάξη 
για έργα εντός Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της 
επιλογής τους, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1 7.728,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 


Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από 
την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσο του ΠΕΠ Νο¬ 
τίου Αιγαίου 2000-2006 με συγχρηματοδότηση κατά 
79,33% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Π. και 20,67% από εθνικούς 
πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 
137/Α/24.8.1993). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Δημαρχιακή Επιτροπή, 
του Δήμου Καμείρου. 

Σορωνή, 16 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Αριθμ. 9468 

1. Ο Δήμαρχος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Π16», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 419.336,88 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ο. Καρυπίδη 2), μέχρι 
και τις 30.4.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310.648136-137,-138, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2310.648140, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Μακρή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 6.5.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 4 περίπτωση β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, σε Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: ανήκουν στην 1 η 
ή 2 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας ή στην 3 η με έδρα 
εντός Νομού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα- 
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τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.390,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Πολίχνης. 

Πολίχνη, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Αριθμ. 9470 

1. Ο Δήμαρχος Πολίχνης Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑ¬ 
ΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ», προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 118.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
71.805,66 και Η/Μ με προϋπολογισμό 26.241,67 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμοί (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (θ. Καρυπίδη 2), μέχρι 
και τις 30.4.2008, Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310,648136-137, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2310.648140, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Παπαδιαμαντή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 13.5.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 4 περίπτωση β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, σε Μεμονωμένες Εργοληπτικής Επιχειρήσεις, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις, ανήκουν στην Α1 
ή Α2 ή στην 1 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή Κοινοπραξίας εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 
στην 1 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας, για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή στην 1 η τάξη ανεξαρτήτως 
Νομού έδρας, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.965,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 


είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Το¬ 
πικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Πολίχνης. 

Πολίχνη, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 1736 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοιχτό δημόσιο μειοδοτική διαγωνισμό, με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, η προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών 2008», προϋπολογισμού δαπάνης € 55.000,00 
(με Φ.Π.Α.) από πιστώσεις Δημοτικών εσόδων. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι: Α) Γ ια τα καύσιμα το 
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο μέσο όρο 
της τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων στην περιοχή 
Δ. Βουπρασίας και Β) Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των 
τιμών των λιπαντικών σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκα¬ 
τάλογο της εταιρείας που εκπροσωπεί ο συμμετέχων 
(πρατήριο καυσίμων). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φο¬ 
ρέα, την 30.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπι¬ 
ον της αρμόδιας επιτροπής (ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών). 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της παραπάνω ημερομηνίας 
του διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές ή αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου, εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή 
επαγγελματικές οργανώσεις, τα πρατήρια των οποίων 
βρίσκονται σε απόσταση το μέγιστο επτά (7) χιλιομέ¬ 
τρων από την έδρα του Δήμου και διαθέτουν αυτοκίνητο 
μεταφοράς καυσίμων. 

Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας μέχρι τέλος 
τρέχοντος έτους. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση της 
προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της 11389/1993 
Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2623071455 
εσωτ.: 3) τις εργάσιμης ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤ. ΣΕΡΕΤΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 1734 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
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«Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου “Γρ. Καλάκος”», 
προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 63.000,00 € από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 

1. Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ προϋπολογισμού: € 52.941,18. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 13.5.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ: 

Α1 τάξης και άνω για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ καθώς και εμπει¬ 
ροτέχνες γραμμένοι στα Νομ/κά Μητρώα για αντίστοιχα 
έργα. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, ν. 3463/2006, 
π.δ. 609/1985 και π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των € 1.059,00 με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών, και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ.: 2623071455 
εσωτ. 3, αρμόδιος Τσάτσος) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤ. ΣΕΡΕΤΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 1733 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Ασφαλτόστρωση - Διάνοιξη οδού Κουνουπε- 
λίου - ΘοορΙεπΙ», προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 
70.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

1 Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού: € 58.823,53. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 


έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 20.5.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ: 

Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, ν. 3463/2006, 
π.δ. 609/1985 και π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των € 1.176,00 με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δύο (2) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών, και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ.: 2623071455 
εσωτ. 3, αρμόδιος Τσάτσος) και της Τ.Υ.Δ.Κ, Ν. Ηλείας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 15 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤ. ΣΕΡΕΤΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 1828 

1. Ο Δήμαρχος ΙΤΑΝΟΥ Λασιθίου προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «Δρόμος Ξερόκαμπος Ζάκρος» με προϋπολογισμό 
92.998,50 € με Φ.Π.Α.. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Λασιθίου, Ρ. Καπετανάκη 8 μέχρι την 15.5.2008. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841022257 ίεχ 2841082290, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Νίκος Μηλιάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ β του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 7 του 
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π.δ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσεις έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.563 € και ισχύς 
τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ και από ΣΑΤΑ, προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο ΙΤΑΝΟΥ. 

Παλαίκαστρο, 10 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 1829 

1. Ο Δήμαρχος ΙΤΑΝΟΥ Λασιθίου προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρι¬ 
σμού οικισμού Παλαικάστρου του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ» με 
προϋπολογισμό 60.000 € με Φ.Π.Α.. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Λασιθίου, Ρ. Καπετανάκη 8 μέχρι την 1.5.2008. Η διακήρυ¬ 
ξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841022257ί&χ 2841082290, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Νίκος Μηλιάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ β του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α1 και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών 
έργων ή Α1 και άνω στη κατηγορία των Ηλεκτρομη- 
χανολογικών έργων β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσεις έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 977,73 € και ισχύς 
τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 


είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης, προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο ΙΤΑΝΟΥ. 

Παλαίκαστρο, 10 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Αριθμ. 7294 

Περίληψη διακήρυξης και αναλυτικό τεύχος διακή¬ 
ρυξης Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με 
κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 3: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙ¬ 
ΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», το οποίο 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας». 

ΜΕΤΡ01.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνο¬ 
λογιών στην εκπαίδευση. 

ΚΑΤ. ΠΡΑΞΕΩΝ 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 
και Λογισμικό». 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 3:«Ανάπτυξη περιεχομένου 
και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαι¬ 
δευτική διαδικασία» 

Το'Εργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι¬ 
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Προϋπολογισμού 250.000 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.. 

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ. 
Ε.), της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 
(ΥΠ.Ε.Π.Ο.), είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του 
έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» το οποίο εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
ΜΕΤΡΟ 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνο¬ 
λογιών στην εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, ανακοινώνουμε τη 
διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κλει¬ 
στές προσφορές και κριτήρια επιλογής τη χαμηλότε¬ 
ρη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου του 
Υποέργου 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζουμε 
την 23.5.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: Γραφεία Ι.Δ.ΕΚ.Ε. - 
Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα, 1 ος όρο¬ 
φος. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 26.5.2008, 
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ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:00, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ. 
Ε. (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17,11143 Αθήνα). 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το «Δι- 
καιολογητικά», τα οποία αναφέρονται στο αναλυτικό 
τεύχος της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ανα¬ 
λυτικό τεύχος της διακήρυξης μέχρι και την 22.5.2008, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. από τα Γραφεία του 
Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17,11143 Αθήνα, 1 ος 
όροφος τηλ. 210-2114267 ή στο ννοόείΐθ των προκηρύξεων 
του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (ήίίρ://νννν\/ν.ίόθΙ<θ.θόυ.9Γ). 

Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της διακή¬ 
ρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 π.μ. -14:00 
μ.μ., στο τηλέφωνο της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευ¬ 
σης Ενηλίκων: 210-2527102. 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΎ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Αριθμ. Δ.Σ. 346 

Το Γενικό Νοσοκομείο - ΚΎ. Ιεράπετρας, έχοντας υπό¬ 
ψη τις διατάξεις: 

1) Του νόμου 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμή¬ 
θειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων». 

2) Των π.δ. 394/1996 και 118/2007 «Κανονισμός προμη¬ 
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.). 

3) Του π.δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/1995) «Προσαρμογή 


της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθει¬ 
ών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο» και του 
π.δ. 105/2002 (Φ.Ε.Κ. 100/Α/17.3.2000). 

4) Του ν. 2741/1999. 

5) Του ν. 2889/2.3.2001. 

6) Του ν. 3204/2203 «τροποποίηση και συμπλήρωση 
της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας». 

7) Την υπ’ αριθμ. 22/14.3.2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

8) Την υπ’ αριθμ. 162/31.3.2008 απόφαση του Διοικητή 
της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία μας 
χορηγεί εξουσιοδότηση, 

προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρω- 
σης την μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση στη μέση 
διαμορφούμενη λιανική τιμή για την ανάδειξη προμη¬ 
θευτών τροφίμων για το έτος 2008, προϋπολογισμού 
88.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22.5.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γ ραφεία του Νοσοκομείου 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι την προηγούμε¬ 
νη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 28423-40103,40104), 
(Εαχ 28420-25290). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Ιεράπετρα, 16 Απριλίου 2008 

Ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρ://νννννν·θΐ.(]Γ - ί-ιηίΐΙ: »Εί)ΐη35ΐ?ι·.θί@6ΐ.ί|Γ 




